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ANNUAL  REPORT 


OF  THE 


SCHOOLHOUSE  DEPARTMENT 


FOR  THE  YEAR  ENDING  JANUARY  31,  1921. 


Hon.  Andrew  J.  Peters, 

Mayor  of  the  City  of  Boston: 

Dear  Sir, —  In  accordance  with  the  provisions'^  of 
chapter  473  of  the  Acts  of  1901,  the  Board  of  School- 
house  Commissioners  submits  herewith  its  nineteenth 
annual  report,  covering  the  period  from  February  1, 
1920,  to  February  1,  1921. 


Respectfully  submitted, 


>  Joseph  /P.  'LomIsney, 
James  .X ,  Mahar, 
Ralph  Harrington  Doane, 


Commissioners. 


Boston  City  Messenger 
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APPROPRIATIONS  FOR  THE  YEAR  1920-21  — 
LAND  AND  BUILDINGS  FOR  SCHOOLS. 


On  April  26,  1920,  the  School  Committee  passed  the 
following  order: 

Ordered,  That  in  accordance  with  the  provisions  of  chapter 
206  of  the  Special  Acts  of  1919,  as  amended  by  chapter  249  of 
the  Special  Acts  of  1919,  the  following  appropriations  are 
hereby  made  for  the  purpose  of  meeting  the  administration 
expenses  of  the  Schoolhouse  Department  in  part,  for  the  addi- 
tional cost  of  accommodations  previously  authorized,  for  the 
rent  of  hired  school  accommodations,  for  the  grading  of  a  school 
yard,  for  additional  portable  buildings,  and  for  additional 
permanent  school  accommodations: 


Schoolhouse  Department. 
Item  1. —  Administration  expenses,  Schoolhouse 

Department  .  $30,000  00 

Additional  Provision  to  Meet  Cost  of  Accommoda- 
tions Previously  Authorized. 
Item  2. —  Dearborn  District,  Roxbury,  Dearborn 
School,  completion  of  annex.    (Item  17,  1917; 


Item  3. —  Eliot-Hancock  Districts,  North  End, 
Charter  Street  Elementary  School;  completion 

of  Michael  Angelo  School,  second  unit  .      .  232,500  00 
Item   4- —  Blackinton-John   Cheverus-  District, 
East  Boston;  completion  of  elementary  school.  : 

(Item  7, 1919.).'      -  V'                %   •      •      •  6,000  00 
Item  5. —  Lewis  District,  Roxbury;  lower  elemen- 
tary school,  twelve  (12)  Zooms,  construction 

and  supervision  ".'  .  242,159  79 


Item  6. —  Rent  of  hired  accommodations  .  43,000  00 

Preparing  of  School  Yard. 
Item  7. —  Bowdoin  District,  West  End,  grading 

of  extension  of  yard  of  Bowdoin  School  .  15,000  00 


Administration  Expenses. 


Item  4, 1918.) 


9,000  00 


Hired  Accommodations. 


Carried  forward  $577,659  79 
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Brought  forward  $577,659  79 

Additional  Portable  Buildings. 
Item  8. —  Additional  portable  schoolhouses  .      .  10,773.55 

Additional  Permanent  School  Accommodations. 
Item  9. —  George  Putnam  District,  Roxbury, 
land,  plans  and  construction  of  eighteen  (18) 
room  intermediate  school  building  .      .      .     425,000  00 


Total  $1,013,433  34 


On  June  21,  1920,  the  School  Committee  passed  the 
following  order: 

Ordered,  That  in  accordance  with  the  provisions  of  chapter 
206  of  the  Special  Acts  of  1919  as  amended  by  chapter  524  of 
the  Acts  of  1920,  the  following  additional  appropriations  are 
hereby  made  for  the  purpose  of  meeting  the  additional  cost  of 
accommodations  previously  authorized  for  grading  of  school 
yards,  for  additional  portable  buildings,  and  for  additional 
permanent  school  accommodations : 

Additional    Provision    to    Meet    Cost    of  Accommodations 

Previously  Authorized. 
Item  10. —  Roger  Wolcott  District,  Dorchester, 

completion  of  intermediate  school.    (Item  8, 

1919.)      .      .      .      •      •  ,  ■ 
Item  11. —  Samuel  Adams  District,  East  Boston, 

completion  of  elementary  school.    (Item  9, 

1919.)  

Item  12  —  Eliot-Hancock  District,  North  End, 

Charter  street,  elementary  school,  completion 

of  Michael  Angelo  School,  second  unit.  (Item 

3,  1920.)  

Item  IS. —  Lewis  District,  Roxbury,  completion 

of  lower  elementary  school.    (Item  5, 1920.) 
Item  14- —  George  Putnam  District,  Roxbury, 

completion  of  intermediate  school  building. 

(Item  9,  1920.)  ..... 
Item  15. —  Martin    District,    Roxbury,  Public 

Latin  School;  completion  of  building.  (Item 

16,  1917;    Item  2,  1918.)  .... 

A  dditional  A  ccommodations . 
Item  16. —  Additional  portables  .... 
Item  17. —  Prince  District,  city  proper,  land  and 
plans  for  eight-room  building,  Grades  I.  to  VI., 


$45,600  00 
124,500  00 

50,000  00 
60,000  00 

140,000  00 

600,000 

64,226  45 
60,000  00 


Carried  forward 


$1,144,326  45 
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Brought  forward  $1,144,326  45 

Item  18. —  Washington  Allston  District,  Brighton, 
land  and  plans  for  twelve-room  building, 
Grades  I.  to  VI.   .  .      .      .      .   „  30,000  00 

Item  19. —  Theodore  Lyman  District,  East  Bos- 
ton, land  and  plans  for  eight-room  building, 

Grades  I.  to  VI   65,000  00 

Item  20. —  Charles  Sumner  District,  West  Rox- 
bury,  land  and  plans  for  building  with  twelve 
class  rooms,  combination  hall  and  gymnasium 

and  one  or  two  combination  laboratories,  etc.,  55,000  00 

Item  21. —  Emerson  District,  East  Boston,  plans 
for  extension  to  Emerson  building,  six  inter- 
mediate class  rooms,  four  rooms  for  manual 
training  and  domestic  science,  and  one  prin- 
cipal's office   16,000  00 

Item  22. —  Dearborn  District,  Roxbury,  land  and 

preparation  of  same  for  school  yard  .      .      .  15,000  00 

Item  23. —  Bennett  District,  Brighton,  Mary  Lyon 
School  building,  plans  for  two-room  addition, 

convertible  into  hall   3,000  00 

Item  24- —  Edward  Everett  District,  Dorchester, 

land  and  plans  for  new  high  school  building,  80,000  00 

Item  25. —  Lewis  District,  Roxbury,  Roxbury 
High  School,  land  and  plans  for  annex  of  twenty 

class  rooms  and  gymnasium       ....  65,000  00 

Item  26. —  John  Marshall  District,  Dorchester, 

plans  for  three  additional  rooms       .      .      .  4,100  00 

Item  27. —  Edward  Everett  District,  Dorchester, 

grading  of  addition  to  school  yard     .      .      .  2,500  00 

Item  28. —  Thomas  Gardner  District,  Brighton, 
plans  for  ten-room  addition  and  grading  of 

school  yard     .      .      .      .      ...      .  13,000  00 

Item  29. —  William  Lloyd  Garrison  District,  Rox- 
bury, plans  for  addition  of  hall  ....  6,000  00 

Item  30. —  Robert  G.  Shaw  District,  West  Rox- 
bury, land  and  plans  for  four-room  building, 

Grades  I.  to  III.  and  kindergarten    .      .      .  20,000  00 

Item  31. —  Edmund  P.  Tileston  District,  Dor- 
chester, land  and  plans  for  four-room  building, 

Grades  I.  to  III.  and  kindergarten    .      .      .  15,000  00 

Item  32. —  Phillips  Brooks  District,  Dorchester, 
land  and  plans  for  twenty-room  intermediate 

school  building   39,754  43 

Item  33. —  William  E.  Endicott  District,  Dor- 
chester, land  and  plans  for  ten-room  building, 

Grades  I.  to  III.  and  kindergarten    .      .      .  19,000  00 

Carried  forward  $1,592,680  88 


SCHOOLHOUSE  DEPARTMENT. 


5 


Brought  forward  $1^592,680  88 

Item  34- — Bennett  District,  Brighton,  land  and 
plans  for  eight-room  school  building,  Grades 
I.  to  VI   26,000  00 

Item  35. —  Julia  Ward  Howe  District,  Roxbury, 

plans  for  addition,  four  rooms  and  hall     .      .        7,000  00 

Item  36. —  Mather  District,  Dorchester,  land  and 
plans  for  twelve-room  intermediate  school 
building   20,000  00 

Item  37. —  Edward  Everett  District,  Dorchester, 
John  Lothrop  Motley  School,  plans  for  four- 
room  addition   6,100  00 

Item  38. —  Henry  Grew  District,  Hyde  Park  High 

School,  Hyde  Park,  plans  for  gymnasium  .      .        2,500  00 


$1,654,280  88 
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APPENDIX  I. 


APPROPRIATION  FOR  LAND  AND  BUILDINGS  FOR 
SCHOOLS  AND  RENT  OF  HIRED  SCHOOL  ACCOM- 
MODATIONS. 

I. 

Total  Appropriations  and  Credits  Received  by  the 
Department  from  February  1,  1920,  to  February  1, 
1921. 

Appropriations. 

Balance  from  last  year  $2,758,454  66 

Tax  levy   2,667,714  22 

$5,426,168  88 

Expenditures. 

Amount  expended  for  site, 
erection  and  furnishing  of 
new  buildings  .      .      .      .$1,108,497  08 

Amount  expended  for  adminis- 
tration expenses      .      .      .      38,330  61 

Amount  expended  for  enlarging 

school  yards     ....       18,347  59 

Amount  expended  for  rent  of 

hired  school  accommodations,      45,649  70 

  1,210,824  98 

Amount  unexpended  February  1,  1921    .      $4,215,343  90 

IL 

The  following  statement  shows  the  expenditures  on  account 
of  the  above  appropriation  from  February  1,  1920,  to  February 
1,  1921. 

Appropriations  and  credits,  1920-21       .      .     $5,426,168  88 

Addition  to  West  Roxbury  High  School. 
Building   $10,735  13 

School  Administration  Building. 
Building   435,307  63 

Carried  forward  $446,042  76 
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Brought  forward  $446,042  76 

Roxbury  High  School  Annex. 
Site   20,241  99 

Boston  Industrial  School  for  Boys. 

Building  $1,093  21 

Furnishings   425  25 

  1,518  46 

Addition  to  Hyde  Park  High  School. 
Building   2,540  10 

New  Dorchester  High  School. 
Site   5  75 

Eliot-Hancock  Districts,  Lower  Elementary 
(Michael  Angelo  School) . 

Building  $5,211  34 

Furnishing   631  51 


Addition  to  Michael  Angelo  School. 

Building  $148,759  38 

Furnishings   415  00 

Oliver  Wendell  Holmes  District,  Lower  Ele- 
mentary (Sarah  Greenwood  School). 

Building   $47  00 

Furnishings  4,019  21 

Robert  G.  Shaw  District  (Robert  G.  Shaw  School). 

Building  $53,098  59 

Furnishings   8  75 


Roger  Wolcott  District  (West  of  Blue  Hill 
Avenue),  Audubon  School. 

Building  $9,374  00 

Furnishings   259  00 


5,842  85 


149,174  38 


4,066  21 


53,107  34 


Roger  Wolcott  District  (Pauline  Agassiz  Shaw 
School) . 

Furnishings   8  75 

Addition  Pauline  Agassiz  Shaw  School. 

Building  $60,869  44 

Furnishings   4,390  70 


65,260  14 


9,633  00 


Carried  forward 


$757,441  73 
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Brought  forward   8757,441  73 

John  Cheverus  District. 
Building   114,162  22 

Dearborn  District,  Extension  of  Yard  and 
Annex. 

Building  $80,033  57 

Furnishings   5,164  24 

  85,197  81 

21  Additional  Portable  Schoolhouses. 

Building   811,109  85 

Furnishings  5,608  30 

  16,718  15 

Roger  Wolcott  District,  Intermediate  School. 

Building   80  30 

Samuel  Adatns  District. 
Building   373  75 

Additional  Portable  Schoolhouses. 

Building  $71,330  20 

Furnishings  3,261  35 

  74.591  55 

Land  for  Roger  Wolcott  District  (Intermediate 
School) . 

Site   4,817  67 

Land  for  Lewis  District,  Elementary  School. 

Site   67  75 

Prince  District. 

Site   55,005  40 

Washington  Allston  District. 
Site  ,  5  00 

Theodore  Lyman  District. 
Site       ...      .   4  25 

Charles  Sumfier  District. 
Site   4  30 

Carried  forward  Sl,108,469  88 
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Brought  forward  $1,108,469  88 

Robert  G.  Shaw  District. 
Site   7  00 

Edmund  P.  Tileston  District. 
Site   4  40 

Phillips  Brooks  District. 
Site   6  00 

William  E.  Endicott  District. 
Site  .  4  40 

Bennett  District. 

Site   5  40 

Bowdoin  School,  Extension  of  Yard. 
Grading   12,202  99 

Dearborn  District,  Land  and  Preparation  of 

Same  for  School  Yard. 
Land     .    6,144  60 

Administration  Expenses. 
Salaries  of  employees  .      .      .     $28,124  63 
Salaries  of  commissioners  .      .        6,251  39 
Automobile    care    and  main- 


Printing  and  advertising    .      .  728  49 

Blueprint  paper  ....  507  66 

Photographic  supplies       .      .  57  50 

Furniture   868  00 

Stationery   424  32 

Tools   176  70 

  38,330  61 

Rent  of  Hired  School  Accommodations. 

Boylston  street,  48  $850  00 

Eliot  street,  Jamaica  Plain  (Trus- 
tees' Building)  ....  800  00 

Everett  Square  Theater     .      .  20  00 

Franklin  street,  149    .      .  240  00 

Franklin  Union    ....  7,934  80 

Hanson  street,  1  .      .      .      .  754  00 

Hyde    Park  Gymnasium, 

Y.  M.  C.  A   1,080  00 


Carried  forward    .      .      .     $11,678  80     $1,165,175  28 
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Brought  forward  . 

$11,678 

80 

La  Grange  street,  25  . 

5,637 

90 

Moon  street  .... 

12,870 

00 

North  Bennet  street,  39 

3,281 

00 

Paris  and  Meridian  streets 

64 

00 

Saratoga  street,  66     .      .  . 

750 

00 

Tileston  street,  52      .      .  . 

1,200 

00 

Tremont  street,  218  . 

5,798 

00 

Tremont  street,  278B 

1,020 

00 

Tremont  Temple 

500 

00 

Unitarian  Church  of  Roslindale, 

840 

00 

Upham  Memorial  Church 

780 

00 

Walnut  avenue  and  Walnut  park, 

1,230 

00 

Total  rents  and  taxes 


Amount  voted  for  and  set  aside,  but  not  ex- 
pended to  date  for  sites,  construction  and 
furnishing  of  new  buildings,  administration 
expenses,  fire  protection,  enlarging  school 
yards  and  rent  of  hired  school  accommoda- 
tions   


Elementary  schools 

High  schools  

Administration  Building 

Rent  of  hired  school  accommodations 

Administration  expenses  . 


$1,165,175  28 


45,649  70 


$1,210,824  98 


4,215,343  90 


$5,426,168  88 


$656,495  61 
35,041  43 
435,307  63 
45,649  70 
38,330  61 


$1,210,824  98 
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APPROPRIATION  FOR  REPAIR  AND  ALTERATION 
WORK,  FOR  FURNISHING  AND  REPLACING 
FURNITURE  AND  EQUIPMENT  IN  OLD  BUILD- 
INGS, REPAIRS  TO  FURNITURE,  EQUIPMENT, 
ETC.,  AND  EXPENSES  OF  THE  COMMISSION. 


I. 

GENERAL  STATEMENT. 

During  the  year  February  1,  1920,  to  February  1,  1921,  the 
following  sums  were  expended  by  the  Schoolhouse  Department 
for  repair  and  alteration  work,  for  furnishing  and  replacing 
furniture  and  equipment  in  old  buildings,  repairs  to  furniture, 
equipment,  etc.,  and  expenses  of  the  commission: 

February  1,  1920,  appropriation    .  .    $1,013,433  33 

Repairs  and  Equipment. 

Carpentry: 

Repairs  $66,156  99 

Alterations  ....  22,153  00 
New  floors  ....  10,348  20 
Hardware        ....  — 


Furniture  and  Equipment: 


New  furniture  .... 

79,660 

97 

Furniture  repairs 

48,603 

35 

New  curtains  .... 

10,035 

88 

Curtain  repairs .... 

6,995 

41 

New  clocks  .... 

105 

00 

Clock  repairs  .... 

2,427 

25 

Electric  clock  installation 

3,531 

26 

Electric  clock  maintenance  . 

1,426 

15 

Industrial  apparatus  installa- 

tion   

2,670 

27 

Industrial  apparatus  mainte- 

nance   

565 

69 

Manual  training  and  prevoca- 

tional  apparatus  installation, 

5,089 

26 

Manual  training  and  prevoca- 

tional    apparatus  mainte- 

nance   

353 

95 

Carried  forward  . 

$260,122 

63 
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Brought  forward   .      .      .   $260,122  63 


Reflectoscope  installation      .  564  55 
Reflectoscope  maintenance    .  477  68 
Vacuum  cleaning  installation,  15  00 
Vacuum     cleaning  mainte- 
nance   314  17 

Rubber  treads  and  matting    .  3,058  02 

Blackboards: 

New   1,105  78 

Repairs   11,051  56 

Plumbing: 

Repairs   125,205  54 

Roofing: 

Repairs   48,090  54 

Painting: 

Painting   130,899  42 

Glazing   10,587  51 

Heating: 

Repairs   95,916  95 

Ventilation       ....  80  22 

Care  of  Grounds: 

Gypsy  moths    ....  650  00 

Planting   1,348  90 

Masonry: 

Repairs   42,440  70 

Asphalt  and  concrete     .      .  2,368  98 

Catch-basins    ....  7,694  36 

Grading   — 

Paving   47,567  31 

Plastering   5,216  90 

Waterproofing  ....  — 

Locks  and  Bells: 

Bells  and  telephone  installa- 
tion   7,631  56 

Bells  and  telephone  mainte- 
nance   .      ./    .      .      .  6,768  78 

Locksmithing   ....  5,582  34 

Gas  and  Electrical: 

Electric  light  installation      .  59,950  03 

Electric  light  maintenance    .  4,984  66 

Gas  appliance  installation     .  1,196  05 

Gas  appliance  maintenance   .  1,950  87 


Carried  forward    .      .      .   $882,841  01 
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Brought  forward   .      .      .   $882,841  01 


Fire  Protection: 

Fire  alarm  installation  1,408  99 

Fire  alarm  maintenance1        .  3,605  12 

Fire  escapes  (new)  .            .  20,352  18 

Fire  escapes  (repairs)      .      .  1,786  48 

Fire  extinguishers    .      .      .  1,178  85 

Fire  protection        .      .      .  4,125  15 

Miscellaneous: 

Care  and  cleaning    .      .      .  986  22 

Flagstaff's  .....  3,190  24 

Iron  and  wire  work        .      .  13,923  69 

Janitors'  supplies     .      .      .  502  37 

Motors  and  engines       .      .  5,030  05 

Teaming   2,642  82 

Administration  Expenses. 
Salaries,     commissioners  and 

clerks   9,915  21 

Salaries,  inspectors     .      .      .  39,263  62 

Advertising   368  35 

Automobile  expenses  .      .      .  3,925  54 

Boiler  insurance  ....  8,917  41 

Car  fares,  traveling  expenses     .  2,081  61 

Electric  lighting  of  offices  .  .  — 
Expert  services  .... 

Furniture   1,126  87 

Postage   240  00 

Printing   1,262  75 

Stationery   830  36 

Storehouses   1,932  44 

Subscription        ....  4  00 

Sundries       .....  43  82 

Telephone   66  36 

Teaming   — 


Total  repairs  and  administration  expenses,  $1,011,551  51 
Balance  returned  to  School  Committee    .      .  $1,881  82 


II. 

SUBDIVISION  OF  EXPENDITURES. 

Elementary  schools  

Administration  and  general  expenses 
High  schools  and  Normal  School 

Special  schools  

School  Committee  quarters  .... 


$730,463  26 
131,402  44 
127,708  80 
18,505  77 
3,471  24 


$1,011,551  51 
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APPENDIX  III. 


HIRED  BUILDINGS. 


Rooms  in  the  following  buildings  have  been  hired  for  school 
purposes;  rents,  taxes,  water  rates,  heating,  lighting  and  jani- 
tors' expenses  paid  for  the  same,  amounting  to  $45,649.70, 
during  the  year  from  February  1,  1920,  to  February  1,  1921. 


For 


Location. 


Remarks. 


Compulsory  Continuation  School, 

Compulsory  Continuation  School, 
Day  School  for  Immigrants  


English  High  School  

English  High  School  

Eliot  District,  special  classes. 


Eliot  District  Continuation 
School. 


Francis  Parkman  District  

Franklin  District,  Cooking  Room, 


George  Putnam  District,  Kinder- 
garten. 


Girls'  High  School. 


Hancock  District. 


La  Grange  street,  25. 


Tremont  street,  278B , 


Young  Men's  Christian 
Union  Building,  48  Boyls- 
ton  street. 

Franklin  Union,  Berkeley 
and  Appleton  streets. 


Tremont  Temple,  Tremont 
street. 


North  Bennet  street,  39 . 


Tileston  street,  52 . 


Upham  Memorial  Church, 
Forest  Hills. 


Hanson  street,  t 


Walnut  avenue. 


Tremont  Temple,  Tremont 
street. 


Moon  street. 


Rent  per  annum,  $4,000, 
city  to  furnish  heat 
and  light  and  pay 
taxes. 

Rent  per  annum,  $1,020, 
includine  heat. 

Rent  per  annum,  $750, 
includ  ng  heat,  light 
and  janitor's  service. 

Rent  per  annum, $9 ,025, 
including  heat  and 
janitor's  service. 

Used    for  graduation 
exercises.     Rent  for 
•  same,  $250. 

Rent  per  annum, $4, 295, 
including  heat,  light, 
janitor  and  water. 

Rent  per  annum,  $1 ,200, 
including  heat,  light 
and  janitor's  service. 

Rent  per  annum,  $780, 
including  heat  and 
janitor's  service. 

Rent  per  annum,  $864, 
including  heat  and 
janitor's  service. 

Rent  per  annum,  $1,500, 
including  heat  and 
janitor's  service. 

Used  for  graduation 
exercises.  Rent  for 
same,  $250. 

Rent  per  annum,$14,040, 
including  heat  and 
janitor's  service. 
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For 


Location. 


Remarks. 


Hyde  Turk  High  School  

Hyde  Park  High  School  

Longfellow  District  

Manual  Training  School  

School  Committee  

Theodore  Lyman  District  

Thomas  Gardner  District  

Ulysses  S.  Grant  District,  Special 
Class. 


Young     Men's  Christian 
Assoeiat ion  Gymnasium. 

Everett  Square  Theater  .  .  . 


Unitarian  Church  of  Roslin- 
dftle,  South  street. 


Idiot  street,  Jamaica  Plain. . 

Tremont  street,  2 IS  

Paris  and  Meridian  streets.  . 

Franklin  street.  149  

Saratoga  street,  66  


Rent  per  annum,  $900; 
includes  all  expenses. 

Used  for  graduation 
exercises.  Pent  for 
same,  $20. 

Rent  per  annum,  $840, 
including  heat,  light 
and  janitor  s  service. 

Rent  per  annum,  $800, 
including  heat  and 
janitor's  service. 

Rent  per  annum,  $5,916, 
including  heat,  light, 
and  water  service. 

Rent  per  annum,  $3S4. 

Pent  per  annum,  $240. 

Rent  per  annum,  $780, 
city  to  furnish  jani- 
tor's service,  heat, 
light  and  water. 
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Grand  Totals. 


Land,  Building,  Total 

Letters.  Estimated         Estimated  Assessed 

Valuation.         Valuation.  Valuation. 


A  

$303/900 

$1,895,800 

$1,199,700 

B  

359,300 

1,449,400 

1,808,700 

C  

468,400 

1,445,800 

1,914,200 

D  

193,200 

1,003,700 

1,196,900 

e  :../.;r.>;:^:.  

488,700 

1,746,200 

2,234,900 

F  

166,100 

654,100 

820,200 

G  

228,700 

976,200 

1,204,900 

H  

536,700 

2,014,400 

2,551,100 

I  

13,600 

54,000 

67,600 

J  

194,900 

1,196,700 

1,391,600 

L  

136,900 

522,300 

659,200 

M  

399,500 

1,897,600 

2,297,100 

iftlV.'  

265,700 

945,800 

1,211,500 

0  

62,600 

413,300 

475,900 

p 

a  4  1  1  r\rt 
■i-i  I  ,1UU 

1,197,300 

1,644,400 

Q  

50,500 

161,900 

212,400 

R  

157,800 

1,073,600 

1,231,400 

S  

841,000 

1,607,100 

2,448,100 

T  

113,500 

561,500 

675,000 

v    :  

22,000 

116,500 

138,500 

w  

606,400 

1,974,300 

2,580,700 

Vacant  lots  

260,000 

23,800 

283,800 

394,000 

394,000 

Grand  Totals  

$6,316,500 

$22,325,300 

$28,641,800 

City  of  Boston 
Printing  Department 


